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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ 
Αριθ. 1314 

Ο Δήμαρχος Μουριών διακηρύττει ότι την 8 του μηνός 
Απριλίου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Μου¬ 
ριών, θα διεξαχθεί με ανοικτή Δημοπρασία με το σύστη¬ 
μα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΙΟΦΥ- 
ΤΟΥ (Δ ΜΟΥΡΙΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ)». 

Ο κωδικός του έργου είναι: ΟΠΣ 110195 και πρόκει¬ 
ται για το υποέργο του με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ (Δ 
ΜΟΥΡΙΩΝ Ν ΚΙΛΚΙΣ)». 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Δ/νση Προγραμ¬ 
ματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αριθμός ΣΔΕ 2823 
τον ΠΔΕ με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το 
Ε.Γ. Τ.Π.Ε.-Π. και 25% από Εθνικούς πόρους. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 173.918,27 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και 
β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 731,42 Ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 4953,05 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΜ με προϋπολογισμό 238,83 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρη¬ 
σης 18/2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Κιλκίς, ανέρχεται στο 
ποσό των 179.840,65 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρη¬ 
ση (218.662,76 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2 1η (2η ανεξαρτήτου 
έδρας) για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 3.596,81 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Μουριών. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενή¬ 
ντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να συμπληρώ¬ 
νουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο σφραγι¬ 
σμένο που θα χορηγεί ο Δήμος Μουριών Ν. Κιλκίς. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουριών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μουριών (τηλ. 2341031227, 
31261, 3228 και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κιλκίς (τηλ.: 2341022363), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μουριές, 13 Μαρτίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ Π ΑΙΩΝ 
Αριθμ. 729 

Ο Δήμαρχος Πα'ίων προκηρύσσει ότι την 15 του μηνάς 
Απριλίου του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα 
Δήμου Παϊων στην έδρα του Δήμου στην Δάφνη Ν. Αχα- 
ΐας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής θα διεξαχθεί ανοι¬ 
κτός δημόσιος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την ανάθεση του έργου «Υδρευση Αμυγδαλιάς 
- Δάφνης», με το σύστημα προσφοράς των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, 
ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, 
ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 210/1997. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 25073,01 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 22363,36 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ κα ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ με 
προϋπολογισμό 42618,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 80198,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
19/2008 της ΤΥΔΚ Ν. Αχα'ίας ανέρχεται στο ποσό των 
170.375,52 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο πασά 
των 225.000,00 € (με αναθεώρηση, στρογγυλοποίηση 
και Φ.Π.Α. και ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΗ). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Σιο διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» ή Α2 τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 


τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων του Μ.Ε.Ε.Π., με τις προθεσμίες της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

1.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή- 
ματος.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους τρεις χιλιάδες τετρα¬ 
κόσια επτά ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (3.407,51 €) και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα € 210) ημερολογιακών 
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστά έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερα του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΤΕΣΣΕ¬ 
ΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παϊων. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Παϊων στο Δημαρχείο, στην Δάφνη του Ν. 
Αχαΐας (Τεχνικός Τομέας τηλ. 26920 71201) ή στην Τ.ΥΑΚ 
Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαΐας, Τσαμαδού 49, 
Πάτρα (Αρμόδιοι: κος Νικολακόπσυλος Δημ. τηλ. 2610 
315440 και Σταθόπουλος Παναγιώτης 2610 314 894) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 10.4.2008 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (Αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Δάφνη, 18 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Αριθμ. 9956 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διενερ¬ 
γεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την κατασκευή 
του έργου «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» που χρηματο¬ 
δοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. στα 
πλαίσια του ΙΙΓ ΚΠΣ από το ΡΕΟΘΑ με αριθμό Διακή¬ 
ρυξης 9926/20β1/222Β/17.3.2008 

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι υπολειπόμενες εργασίες γιο την ολοκλήρωση της 
κατασκευής φράγματος περιλαμβάνουν: 

Την ολοκλήρωση της κατασκευής του λιθόρριπτου φράγ¬ 
ματος με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται 
από μία μεταβατική ζώνη ανάντη και δύο ζώνες φίλτρων 
κατάντη του πυρήνα καθώς και της στέψης αυτού. 

Την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος της κουρ¬ 
τίνας τσιμεντενέσεων του φράγματος στα ακάλυπτα 
τμήματα των αντερισμάτων και κατασκευή του υπό¬ 
λοιπου τμήματος τσιμεντενέσεων τάπητα για τη στε- 
γανοποίηση του έργου. 

Την κατασκευή του πώματος έμφραξης του αγωγού 
εκτροπής καθώς και την κατασκευή των τεχνικών κα¬ 
τάντη του φράγματος. 

Ολοκλήρωση των εργασιών υδροληψίας (αγωγοί - 
συσκευές). 

Την ολοκλήρωση διάνοιξης και κατασκευής της απα¬ 
ραίτητης Οδοποιίας προσπέλασης του χώρου του 
φράγματος και κατασκευή περίφραξης του χώρου των 
δικλείδων. 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 1.713.600,00 ΕΥΡΩ (με ΓΕ 
& ΟΕ, Απροβλέπτων δαπανών, Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) 

Τόπος έργου: Κοινότητα Βράχου Νομού Καστοριάς 

Γλώσσα: Ελληνική 

Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: Περίοδος σε μήνες: 
12 (Δώδεκα) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 


Προϋποθέσεις συμμετοχής: βλέπε Διακήρυξη. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ύψους 27.755 ΕΥΡΩ 
που θα ισχύει τουλάχιστον για διάστημα διακοσίων δέκα 
(210) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Ημερομηνία λήξης παραλαβής Τευχών Δημοπράτη- 
σης: Μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή 
Πέμπτη 3.4.2008 από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής 
ανάπτυξης και Τροφίμων, οδός Λιοσίων 210 & Σεράφη 60 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 8.4.2008 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού Σεράφη 
60 & Λιοσίων 210 του ΥΠ. Αγρ. Αναπτ. & Τροφίμων. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 8.4.2008 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της οδού Σεράφη 
60 & Λιοσίων 210 του ΥΠ. Αγρ. Αναπτ. & Τροφίμων. 

Οι φάκελοι συμμετοχής θα περιέχουν τα δικαιολο- 
γητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη 9926/20β1/ 
222Β/17.3.2008 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Προκή¬ 
ρυξης στον Ελληνικό Τύπο μετά την 18.3.2008. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 
έως 13.00 στα τηλέφωνα 210 8399846 & 210.8399843. 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008 
Ο Προϊστάμενος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΛΚΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΝΟΥ 

Αριθμ. 1244 

Ο Δήμαρχος Αχινού διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δη¬ 
μόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων» του ν. 1418/1984 και σύμφωνα με τον ν. 3263/2004 
και ν. 3481/2006 η ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: «Ασφαλτόστρωση ΔΔ. Δήμου Αχινού» συνο¬ 
λικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 
120.000 € και προς Δημοπράτηση 100.840,24 €. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8.4.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη με ώρα λήξης την 10.00 στο Δημαρχείο του Δήμου 
Αχινού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η 
δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, θα διενερ¬ 
γηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ή 
Κ/3 2 Α1 για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 




1940 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά, έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στην δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 2.017,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να 
απευθύνεται στον Δήμο. 

Ως όριο επικινδυνότητας ορίζεται το δώδεκα τοις 
εκατό (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ΣΑΤΑ/07 και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Σερρών. Τα έξοδα δημοσιεύσε¬ 
ων της περίληψης της διακήρυξης εφόσον αναδειχθώ 
ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον 
πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Σιτοχώρι, 17 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 1 

Ο Δήμαρχος Άσσου - Λεχαίου Κορινθίας διενεργεί 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδό- 
χου της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 97.000 ευρώ 
με Φ.Π.Α. η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
είναι η 14.4.2008 και ώρα 10.00 π.μ. η ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού είναι η 14.4.2008 και ώρα 09.30' 
π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 4.075,25 ευρώ. Δεν υπάρ¬ 
χουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει στην 
έδρα του Δήμου. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από 
την προσφορά είναι μέχρι 15.7.2008. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδι¬ 
ους πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά. Περισσότερα 
στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο 
τηλ. 2741089500, Φαξ: 2741089202, αρμόδιος υπάλληλος 
Δημήτριος Λυγάκης στο Δημαρχείο, διεύθυνση Περιγιάλι 
Οδός Κροκίδα 2 Τ.Κ. 200.11, έως και δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Περιγιάλι, 18 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Αριθμ. 3447 

Ο Δήμαρχος Νέας Αλικαρνασσού προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους, σε ανοικτό διαγωνισμό για την προ¬ 


μήθεια φωτιστικών σωμάτων του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ- 
ΤΙΣΜΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΓΛΩΝ ΕΩΣ ΙΚΑΡΟΥ με 
κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, με σφραγισμένες 
προσφορές και αξιολόγηση προσφορών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αρ. 11 389 (ΦΕΚ 158/23.3.93, 
τ.Β') «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.» για 
την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω προμήθειας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 
33.250,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια διέπονται από τις 
διατάξεις των ν. 28/1980, π.δ. 171/1987 και π.δ. 410/1995 
για τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ν. 
Αλικαρνασσού, στις 17.4.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστές, ει¬ 
σαγωγείς και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του 
ζητουμένου είδους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου δηλ. 1.700,00€. Η εγγυητική συμμετοχής 
θα έχει προθεσμία ισχύος ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος 
της προσφοράς, δηλ. μέχρι την 18.7.2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να λά¬ 
βουν τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 2/2008 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. 
από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. 2810 
247563, 247559) τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Ν. Αλικαρνασσός, 18 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. 7040 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο 
«ΜεπαροπίθηΙ οί \Λ/31θγ ΒοεουΐΌθε 3πά \Α/θΙΐ3πά ΡγοΙθοΙιοπ 
ίπ Τουπεπι ϋθνβίορίηρ Αγθ33» και ακρωνύμιο ΜΑΝ\Λ/ΑΤΕΒ 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΒΒΕΟ III Β ΑΒΟΗΙΜΕϋ, 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επι¬ 
λογή Αναδόχου για την Υπηρεσία με αντικείμενο: 

Προμήθεια Δικτυακής Πλατφόρμας για τις ανάγκες 
του προγράμματος ΜΑΝΪΛ/ΑΤΕΒ Προϋπολογισμού 
129.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, 
την 22.4.2008 από τις 10.00 έως 12:00 στην έδρα του 
ΕΚΠΑΑ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού. 

Για πληροφορίες και αντίτυπα της προκήρυξης του 
διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται στην Αικ. Σακκά, υπάλληλο του ΕΚΠΑΑ όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 13:00. 

Κηφισιά, 18 Μαρτίου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΝΗΣΙΟΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 1640 

Ο Δήμαρχος Κάτω Ολυμπου διακηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4. β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» προϋπολογισμού δημο- 
πράτησης 390.840,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 334.724,41 για 
αναθεώρηση 1.275,59 για Φ.Π.Α. 63.840,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 8.4.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10.00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την 
Τρίτη 15.4.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1η τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ή 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορί¬ 
ας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 


5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 6.695 ευρώ, που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (Άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ με έδρα τον ΠΥΡΓΕΤΟ - 
Δημαρχείο ταχ. κωδ 40007 τηλ 24953 50300/333/334 ΐαχ 
24950 41798 θ-πιαίΙ Ι<οΙγπιρο5@άΙ<ο.ς)Γ όπου οι διαγωνι- 
ζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 16.737 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει, για 
την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 246.833,00 € και εγκεκριμένη πίστωση 
έτους 2008 ποσού 246.833,00 € και δημοτικούς πόρους 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 
137/24.8.1993). Η δε διαχείριση των «επί έλασσον» δα¬ 
πανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 3481/2006), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
τους αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν είκοσι (120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 
Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 3.4.2008 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή είκοσι 20,00 
ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών 
κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγουμένης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊστάμενη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να εφαρ¬ 
μόσει τους όρους της υπ’ αριθμ. 180/22.2.2008 απόφασης 
της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτ/δρόμων/Τ Ε Ε Συντήρησης Κ. 
Μακεδονίας. «Χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος 
για τη διέλευση αγωγού ύδρευσης κατά μήκος του δεξιού 
παραπλεύρου της ΠΑΘΕ από Χ.Θ. 393+617 έως 397+620 
μήκους 4000 μ», σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλει 
εγγυητική επιστολή ύψους 15.000 € και θα υπογράψει σχε¬ 
τική σύμβαση με την εν λόγω υπηρεσία. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Πυργετός, 18 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Αριθμ. 3538 

Ο Δήμαρχος Σερβίων προκηρύσσει: 

Την 11η του μηνάς Απριλίου έτους 2008, ημέρα Παρα¬ 


σκευή και ώρα 11:00 π.μ. ως 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων του 
Δήμου Σερβίων, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού θα διεξαχθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγω¬ 
νισμός με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση 
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 
τερη προσφορά για την προμήθεια: «Εκσκαφέα - φορ¬ 
τωτή ελαστικοφόρου» προϋπολογισμού 83.300,00 € με 
Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, καθώς 
και τους όρους της διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 15/2008 
απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Σερβίων. 

Αναλυτική περιγραφή του προς προμήθεια είδους 
υπάρχει στη μελέτη (68/2007). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το 
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 4.165,00€ (5% επί της συνολικά προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α.) πρέπει να απευθύνεται 
προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερ¬ 
βίων και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου 
Σερβίων. Αρμόδιος υπάλληλος Στάθης Χρήστος (τηλ. 
2464350100). 

Σέρβια, 18 Μαρτίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΟΛΙΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 765 

Ο Δήμαρχος Καστανιάς του Νομού Τρικάλων δια¬ 
κηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά εκπτώσε- 
ως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του 
π.δ. 600/1985 όπως τροποποιήθηκαν με το ν.2229/1995, 
το π.δ. 286/1984, τον ν. 2372/1996. το π.δ. 402/1996, 
το π.δ. 210/1997, τον ν. 2741/1999, το π.δ. 218/1919, τον 
ν. 2940/2001, τον ν. 3021/19.6.2002 (ΦΕΚ 143Α/2002) την 
υπ’ αριθμ. Δ170/07/53/Φ.Ν402/16.7.2002 απόφαση, τον 
ν. 3212/2003, τον ν. 3263/2004 τον ν. 3316/2005, τον 
ν. 3481/2006, τον ν. 3548/2007 και τον ν. 3559/2007 η 
ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» 

Δαπάνης εργασιών 192.436,98€ και ΦΠΑ 36.563,02€ το 
οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Η συνολική υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2008 
είναι 190.000,00€. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 8η του μήνα Απριλίου του 
έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφοράς) στα Γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη του ο Δήμος 
Καστανιάς και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στις νέες 
ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη 
του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφε¬ 
ρόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη 
φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται 
μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ, 2. ορίζεται για 
το παρόν έργο ίσο με δώδεκα τοις εκατό (12 %). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύουν 
όσα ορίζονται στο ν. 3263/2004 - άρθρο 4. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του 
αναδόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη 
αμοιβή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύ¬ 
νταξη του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και 
η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εξή¬ 
ντα επτά λεπτά (3.768,67€), η οποία θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Καστανιάς. Οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Β. Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύ¬ 
θυνση του Δήμου Καστανιάς. 

Ταχ. Δ/νση: Καστανιά Τρικάλων. 

Τ.Κ. 42036 

Αριθμοί Τηλεφώνου: 24323 50508, 

Τηλεομυοτυπία (ΡΑΧ): 24323 50515 

Ηλεκτρονική Δ/νση (θΐτιβίΙ): ίηίο@Ι<35ί3ηΐ3.ς)ΐ·. 

Καστανιά, 18 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΜ. ΤΟΛΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

Αριθμ. 1651 

Ο Δήμαρχος Κέας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «διάνοιξη γεωτρήσεων Δήμου 
Κέας» με προϋπολογισμό 199.625.80 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

2 Τα στοιχεία για τον διαγωνισμό, θα χορηγηθούν 
στους ενδιαφερομένους από την αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό μέχρι και την 29.4.2008. Εφόσον ζητη¬ 
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών, 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαρα¬ 
γωγής τους, που ανέρχεται σε 30 ευρώ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο:2288360000,Ϊ3χ επικοινωνίας:2288022662, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κιζίρογλου Δη- 
μήτρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6.5.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Κέας. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν για έργα γεωτρήσεων 
στην Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως της έδρας της ερ¬ 
γοληπτικής επιχείρησης καθώς και στην 2η τάξη με 
έδρα τον Νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξεις και κατηγορίες 
αντίστοιχες με τις προαναφερόμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ, 

γ. Προερχόμενες από ως άνω β' κράτη, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα¬ 
τούμενο. 

5. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 
7 του π.δ. 609/1985, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 




1944 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


6. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.532,00 ευρώ. 

β. Τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λε¬ 
πτομερώς στο τεύχος της διακήρυξη και στα άλλα συμ¬ 
βατικά τεύχη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
στα γραφεία του Δήμου Κέας. 

Κέα, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Αριθμ. 7357 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς διακηρύσσει ότι: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 209, του 
ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/2006)« Νέος Δημοτικός και Κοι¬ 
νοτικός Κώδικας». 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης 
του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στον Ενιαίο 
Κανονισμό Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟ- 
ΤΑ) (ΦΕΚ 185 Β723.3.1993). 

3. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α119/1.2.1995) 

4. Την Π1/683/5.3.2008 απόφαση του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης 

5. Την υπ’ αριθμ. 165/2008 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής 

β. Την υπ’ αριθμ. 23/2008 μελέτη της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με 
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την« συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων με πλαίσιο 50ΑΝΙΑ - ΜΑΝ - ΙΝ/ΕΟΟ - 
ΝΙ33ΑΝ» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ 24 και ΜΥΡ¬ 
ΣΙΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 213 2007 105 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: 213 2007 107 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙ¬ 
ΣΜΟΣ: Σύμβαση εργασιών επισκευής και τοποθέτησης 
ανταλλακτικών τροχαίου υλικού 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοικτός 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
ΤΙΤΛΟΣ: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων με πλαί¬ 
σιο 50ΑΝΙΑ - ΜΑΝ -ΐνΕΟΟ - ΝΙ55ΑΝ» έτους 2008 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
εργασίες επισκευής και τοποθέτηση ανταλλακτικών 
τροχαίου υλικού (όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ 
αριθμ. 23/08 μελέτη της Τ.Υ.) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αμαξοστάσιο του Δήμου Κη¬ 
φισιάς 


ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗ¬ 
ΤΩΝ: ΟΧΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: μέχρι εξάντλησης του προ- 
ϋπολογισθέντος ποσού ή ένα έτος από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟ¬ 
ΝΟΥ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ: ΟΧΙ 

ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟ¬ 
ΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ¬ 
ΞΗΣ Ή ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τεύχη διακήρυξης του 
διαγωνισμού θα διατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρα 09.00 - 12.00 μ.μ. από το Δημαρχείο Κηφισιάς - 
Τμήμα Προμηθειών τηλ. 213 207 105, από την ημέρα 
δημοσίευσης της παρούσης και μέχρι μία ημέρα πριν 
την διεξαγωγή του διαγωνισμού 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 200.000,00 συΐΌ 
με ΦΠΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με 
άλλο τρόπο μέχρι και της προηγούμενης του διαγωνι¬ 
σμού εργάσιμης ημέρας στον: ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΙΟΝΥ¬ 
ΣΟΥ 24 ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΤΚ 145 62 (τμήμα Προμηθειών) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑ¬ 
ΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10.4.2008 και 
ώρα 10.00 -10.05 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: Στις 10.4.2008 και ώρα 10.00 - 10.05 στο Δη¬ 
μαρχιακό Μέγαρο - Ισόγειο - Αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα άτομο από κάθε εταιρεία 
(εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
με εκπρόσωπο υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπρο¬ 
σωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
ή συμβολαιογράφο). 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Στον 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1) Έλληνες και αλλοδαποί 
προμηθευτές 2) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδα¬ 
πά 3) Συνεταιρισμοί 4) Ενώσεις προμηθευτών 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙ¬ 
ΩΝ: Τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και στο άρθρο 
5 αυτής 

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 1) Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ίση προς το 5% του προϋπολογισμού σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ 
2) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης που ορίζεται στο 10% της συμβατικής δα¬ 
πάνης χωρίς ΦΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΤ’ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: τα αναφερόμενα στην δι¬ 
ακήρυξη 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΌΤΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: τα αναφερόμενα 
στην διακήρυξη 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΔΕΣΜΕΥΕ¬ 
ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: 1 μήνας 




ΦΕΚ 124 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1945 


ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ: Απαγόρευση 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ: η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από 
τον Κ.Α. 20.6263.07 του προϋπολογισμού του Δήμου, 
έτους 2008 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΧΕ¬ 
ΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΝΟΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Δεν απαιτείται προκήρυξη στην Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν 
υπάρχουν λοιπές ημερομηνίες σχετικές με τον διαγω¬ 
νισμό που παράγουν έννομες συνέπειες. 

Κηφισιά, 13 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Αριθμ. 3446 

Ο Δήμαρχος Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΠΟ ΜΟΥΓΛΩΝ 
ΕΩΣ ΙΚΑΡΟΥ, με προϋπολογισμό 33.700,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών; κατηγορία Η/Μ με δημοπρατούμενο ποσό 
27.600,006, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κλπ.) από την Τ.Υ.Δ. Ν.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 13α - Τ.Κ. 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, ή από την 
έδρα του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού, μέχρι τις 10.4.2008. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810247561, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2810247560, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.4.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μανάδες επί τοις % (περίπτ. Αρθρου 6 του π.δ. 
609/1985). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ σε όσους έλαβαν τεύχη για το διαγωνισμό. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 ή 1η 
στην κατηγορία Η/Μ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις 
γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 600,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Νέας Αλικαρνασσού. 

Ν. Αλικαρνασσός, 18 Μαρτίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 059030 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 26.3.2008 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 -11:30 ενώπιον της αρμό¬ 
διας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου 
Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, 
αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρό¬ 
χειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 
«μηχανημάτων εργαλείων και αναλωσίμων υλικών για 
εξοπλισμό συνεργείων», προϋπολογισμού 44.835,63 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19 %. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
2.250,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα (60) ημε¬ 
ρολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές του 
ζητούμενου είδους, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρ¬ 
θρο 6 των όρων της διακήρυξης αναφερόμενα δικαι- 
ολογητικά. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Κηποτεχνι- 
ας - Πρασίνου του Δήμου, Φυτώριο Γουδί (Κανελλοπού- 
λου 5) τηλ. 510 7482678 / 210 7482222, ΓΑΧ 210 7481506 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον Δήμο Αθηναίων. 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


Αριθμ. 059028 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 26.3.2008 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 -11:15 ενώπιον της αρμό¬ 
διας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου 
Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, 
αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρό¬ 
χειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 
γεωργικών εργαλείων, προϋπολογισμού 31.868,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 19 %. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
1.339,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Ο χρόνος παράδοσης ο ρίζεται το διάστημα (30) ημε¬ 
ρολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

Στην δημοπρασία γίνομαι δεκτοί προμηθευτές του ζη¬ 
τούμενου είδους, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 6 
των όρων της διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Κηποτεχνί- 
ας - Πρασίνου του Δήμου, Φυτώριο Γουδί (Κανελλοπού- 
λου 5) τηλ. 210 7482678 / 210 7482222, ΡΑΧ 210 7481506 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον Δήμο Αθηναίων. 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 059026 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 26.3.2008 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 -11:45 ενώπιον της αρμό¬ 
διας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου 
Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, 
αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί πρόχει¬ 
ρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καλ¬ 
λωπιστικών δένδρων, προϋπολογισμού 44.973,40 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
2.063,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζα ή 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα (2) μήνες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές του 
ζητούμενου είδους, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρ¬ 
θρο 6 των όρων της διακήρυξης αναφερόμενα δικαι- 
ολογητικά. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Κηποτεχνί- 
ας - Πρασίνου του Δήμου, Φυτώριο Γ ουδί (Κανελλοπού- 
λου 5) τηλ. 210 7482678 / 210 7482222, ΡΑΧ 210 7481506 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον Δήμο Αθηναίων. 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ. 9 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, διενεργεί δημό¬ 
σιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 


χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΧΕΙ¬ 
ΡΟΥΡΓΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των 
Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας μας. 

Προϋπολογισμού: 24.752,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ - Κ.Υ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, την 21.4.2008 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 14.00'μ·μ· στη Γ ραμματεία του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 22.4.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτείται 

Πληροφορίες δίνονται Δευτέρα και Τετάρτη στο Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130 
(ώρες 12:30 μ.μ. -14:00 μ.μ.). 

Η δαπάνη που απαιτείται για την χορήγηση της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 15,00 €. 

Καλαμάτα, 14 Μαρτίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ. 8 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, διενεργεί δημόσιο 
ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ» (Κ.Α. 2103-80000) για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 
μας, με σύντμηση προθεσμιών και τροποποίηση του 
πίνακα ειδών. 

Προϋπολογισμού: 38.163,30 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑ¬ 
ΤΑΣ - Κ.Υ 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 7.4.2008 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι τις 14.00'μ·μ· στη Γ ραμματεία 
του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 8.4.2008 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμών. 

Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. δεν απαιτεί¬ 
ται. 

Πληροφορίες δίνονται Δευτέρα και Τετάρτη στο Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130 
(ώρες 12:30 μ.μ. -14.00 μ.μ.). 

Η δαπάνη που απαιτείται για την χορήγηση της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 15,00 €. 

Καλαμάτα, 14 Μαρτίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

(19) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ οικ. Κ863 

Η Διεύθυνση Δημοσίων 'Εργων/Τμ. Συγκ· Έργων (Γρ. 
Καβάλας) της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., προσκαλεί τις εν- 
διαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις σε ανοικτή 
δημοπρασία της §2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, 
όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 
3263/2004, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης του αρθρ. 4 §4α του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985, για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Συντήρηση - ανακατασκευή 
οδικού δικτύου Δήμου Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 300.000,00€. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΤΕΟ Α.Ε. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή 
την 8.4.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών την 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΣΕ-Περιφ. 
Α,Μ.-Θ. (Γρ. Καβάλας), οδός Εθν. Αντίστασης 20, 661 
10 ΚΑΒΑΛΑ (κτίριο Νομαρχίας, 50(: όροφος), τηλ. 2510 
201560, φαξ 2510 834372. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Ισχύς προσφορών: 9 μήνες από την παραλαβή των 
προσφορών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 210.715,38€ για τα έργα Οδοποιίας 
και 35.778,44€ για τα Η/Μ έργα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν αΐ) στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και α2) στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη 
ή είναι γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή Κοινοπραξίες 
τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο,Ε,), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε,Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 


έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π,δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμ¬ 
φωνητικού. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται στα γραφεία της 
ΔΕΣΕ-Περιφ. Α.Μ.-Θ, (Γρ. Καβάλας), οδός Εθν, Αντίστα¬ 
σης 20. 651 10 ΚΑΒΑΛΑ, πληροφορίες Σ. Φλωρέντζης. 
τηλ. 2510291511, μέχρι την 3.4.2008, ώρα 13:30 π.μ. με 
καταβολή 30€. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 4.930,00 € με ισχύ 210 ημερολογιακών ημε¬ 
ρών από την ημέρα κατάθεσης των προσφορών και θα 
απευθύνεται είτε στην ΔΕΣΕ Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. είτε 
στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. είτε στο Ελληνικό Δημόσιο και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Καβάλα, 11 Μαρτίου 2008 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔημοσίωνΈργων 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ. 7 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, διενεργεί πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση των υπηρεσιών 
λογιστικής υποστήριξης, με έργο το κλείσιμο της οικο¬ 
νομικής χρήσεως 2007, συνολικού ποσού δέκα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 19%, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23.04.2008 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ. στην αίθουσα διαγωνισμών 
του Νοσοκομείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν 
σφραγισμένες προσφορές στην υπηρεσία μας έως και 
τις 22.4.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να απευθύνεται στον Τμήμα Προμηθειών του 
Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρα. 

Καλαμάτα, 14 Μαρτίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 




1948 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 6, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοητ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίηΐθτηθΐ: ΗΗρύ/νννννν.βΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι, και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ί ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ( ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12001242103080012 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 



































